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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 518 

5 Οκτωβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Αριθμ. 873 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Μηχανιώνας προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής άποψης 
προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/2007 απόφαση 
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (ΡΙΝΑΝΟΙΑΕ ΕΕΑ3ΙΝΘ). 

Η προμήθεια θα γίνει με σύμβαση απλής χρηματοδοτι¬ 
κής μίσθωσης (ΡίηαηοίαΙ Εοαείης), με καταβολή τριμηνιαί¬ 
ου μισθώματος για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών και 
με δικαίωμα αγοράς από τη Δ.ΕΥ.Α.Μ. του εκσκαφέα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 94.010,00 Ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 
19%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 141/2007 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με 
την Υ.Α. 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.) 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα της Νέας Μηχανιώνας (Κωνσταντίνου Βάρναλη 2, Τ.Κ. 
57004, τηλ. 2392031210) και οι προσφορές θα παραλη- 
φθούν από την αρμόδια επιτροπή την 26η Οκτωβρίου 
2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα παραλαβής προσφο¬ 
ρών 10:00 και λήξη παραλαβής προσφορών 11:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να καταθέσουν 
στην παραπάνω διεύθυνση τους σφραγισμένους φα¬ 
κέλους των προσφορών τους ή να τις αποστείλουν με 
οποιοδήποτε μέσο, έως και την 24η Οκτωβρίου 2007 
ημέρα Τετάρτη (ημερομηνία κατάθεσης προσφορών) 
και ώρα 14:00. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα γίνουν αποδεκτές 
και θα απορριφθούν. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανώνυμες εταιρίες 
με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών χρημα¬ 


τοδοτικής μίσθωσης που διέπονται από τις διατάξεις 
των νόμων 1665/1986, 2367/1995 και 3146/2003, καθώς και 
τράπεζες των οποίων τα ειδικά Τμήματα ή Διευθύνσεις 
δραστηριοποιούνται και παρέχουν εργασίες χρηματο¬ 
δοτικής μίσθωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ίση με το 5% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το Φ.Π.Α., ήτοι 
4.700,50 Ευρώ σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 
ισχύς της πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται στη 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ και να περιέχουν τα στοιχεία της 
επιχείρησης, τον τίτλο της προμήθειας και το ποσό. 

Τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής μελέτης, 
τα τεύχη δημοπράτησης και η αναλυτική Διακήρυξη, 
βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, του Δήμου Μηχανιώνας (28ης 
Οκτωβρίου 27, 57004 - Νέα Μηχανιώνα, τηλ. 2392036026, 
ΐαχ 2392036095). 

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες είναι ο Τρι- 
αντάφυλλος Τσουρούς με τηλέφωνο επικοινωνίας 
2392031210. 

Τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και την αναλυτική 
Διακήρυξη θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι (επί 
ποινή αποκλεισμού και αντί αντίτιμου 15.00 Ευρώ) όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00 από 
τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. του Δήμου Μηχανιώνας και 
μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διεξαγωγή 
της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την 24η Οκτωβρίου 
2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Νέα Μηχανιώνα, 1 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αριθμ. 12.745 

1. Ο Δήμαρχος Μεσσαπίων προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία 
Δήμου Μεσσαπίων», με προϋπολογισμό 220.000 ΕΥΡΩ 
(€). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
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εργασιών: α) κατηγορία: έργων οδοποιίας με δημοπρα- 
τούμενο προϋπολογισμό 182.694,54 €, (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, οικονομική προσφορά, κ.λ.π) από την 
έδρα της υπηρεσίας: Φιλελλήνων 19, Ψαχνά Εύβοιας, 
Τ.Κ.34.400 4, μέχρι τις 18.10.2007, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2228022505,24929, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2228023844, αρμόδια υπηρεσία για επικοι¬ 
νωνία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/19855. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Από Α2 έως και 2ης, με έδρα 
εντός Νομού ή από όμορο Νομό ή Γενικώς και ανήκουν 
στην κατηγορία έργων Οδοποιίας β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.653,89 (€) ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον (7) επτά ημερολογιακούς μήνες, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακούς 
μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το μέτρο 1.4 του 
Π.Ε.Π. 3/Στερεάς Ελλάδας. 

8. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Μεσσαπίων. 

Ψαχνά, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΖΩΤΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΙΟΥ 

Αριθμ. 5874 

Ο Δήμαρχος Ασκιού διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΕΡΑΤΥΡΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 117.400,00 € 
με την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), την δαπάνη των 
απροβλέπτων (15%), αναθεώρηση και την δαπάνη του 
Φ.Π.Α. (19%). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1416/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευ¬ 
ση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 


Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1416/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγω- 
νιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ. 4.β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής 
του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση ή Κ/ξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, 
υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών κατά 60.000,00€ και από Ιδιους Πό¬ 
ρους του Δήμου Ασκιού κατά 57.400,00 €. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει με κα¬ 
τάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την Τρίτη 
23.10.2007 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δήμο Ασκιού, στο 
Δ.Δ. Εράτυρας. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω της 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ υπό τους περιορισμούς περί 
κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 
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5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.933,00 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη και 
έντυπα δημοπράτησης από το Δήμο Ασκίου, Καλονέ- 
ρι, 50300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2465071062, φαξ 2465071329), μέχρι και δύο (2) εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, με καταβολή των εξόδων παραγωγής των 
τευχών, που ανέρχονται σε 30,00 €. 

Καλονέρι, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 6059 

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου διακηρύττει ότι την 13η του 
μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Λεωνιδίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση ιστορικού κέ¬ 
ντρου Α.Δ. Παλαιοχωρίου Β' φάση» Δήμου Λεωνιδίου. 

Ο κωδικός του έργου είναι: 110431 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δ.Δ. 
Παλαιοχωρίου Β' φάση» Δήμου Λεωνιδίου. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
222.398,836 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 49.805,63€ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός 
των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη 
μελέτη με αριθμό θεώρησης 17358/2941/29.11.2005 της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας, ανέρχεται στο ποσό των 272.204,47 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
440.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την 
έδρα του Δήμου Λεωνιδίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι 
τις 8.11.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 


1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά και 
στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

Β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι, 
μικρότερο του 25% της Καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά και 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.444,08 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Λεωνιδίου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
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Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστά συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λεωνιδίου, αρμόδιος 
υπάλληλος Μαριγώ Γενεοπούλου (τηλ.: 2757360203 Φαξ: 
2757360214), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λεωνίδιο, 28 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 2177 

Ο Δήμαρχος ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή ανάδοχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης 34.986,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 27.936,56 για 
αναθεώρηση 1.463,44 για Φ.Π.Α. 5.586,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 30.10.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί την Τρί- 
τη 6.11.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο του 
Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νομούς της, 
όπου όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύτερος 
νομός, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Α.Σ. του ΠΟΕ όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 


συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα, με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές Επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 559,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ με έδρα ΝΑΡΘΑΚΙ ταχ. κωδ. 
403.00, τηλ. 2491,093,244 ίαχ 291.093.320 όπου οι διαγω- 
νιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 1397,0 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτημένο κατά 80% από 
πόρους του Γ.Τ.Π.Α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 
20% από Εθνικούς πόρους μέσω του Γ' Κ.Π.Σ./ΠΕΠ Θεσ¬ 
σαλίας και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 31-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα¬ 
σή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί 
ρητά και στη σύμβαση. 
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογρα¬ 
φής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η ΤΥΔΚ (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν 
από την μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό 
βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δεν γίνει 
μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας 
(παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης δι¬ 
ατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 25.10.2007 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 30,00 ευρώ 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε¬ 
ται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή πρυσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πληροίς τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ναρθάκι, 1 Οκτωβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. Α.Π. 4742 

Ο Δήμαρχος Κάστρου-Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 


προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ 
ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης με 
ΦΠΑ 60.000,00 € με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 € 
από Ίδια Έσοδα Δ.Λ.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ και 30.000,00 € από 
πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ 
& απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπ/σμού 35.671,15€ 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 30.10.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές κοινοπραξίες επιχειρήσεων εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι 
στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.008,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΠΕΝΤΕ 
(5) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26230 
92339, 92661 αρμόδιοι Κουτρούλης, Μπουτόπουλος 
Σταύρος, Καλάκου Στεφάνια, Τσαμπά Αφροδίτη) και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κυλλήνη, 28 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. Α.Π. 4743 

Ο Δήμαρχος Κάστρου - Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «ΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008» 
προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 45.000,00 € από πι¬ 
στώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ & ΓΕ 
& απρόβλεπτα): 
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1. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προυπ/σμού 25.682,05 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 30.10.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 757,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Δώδεκα 
(12) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26230 
92661, 93944 αρμόδιοι Μπουτόπουλος Σταύρος) και της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κυλλήνη, 28 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 46686 

1. Ο Αντιδήμαρχος Περιστεριού διακηρύσσει ότι εκτί¬ 
θεται σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια υλικών 
οδοστρωσίας και μίσθωση μηχανημάτων του Δήμου 
Περιστεριού. 

Η προμήθεια εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 191/26.4.2007 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 30.7333.7003. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
11389/1993 «ΕΚΠΟΤΑ» υπουργική απόφαση και λοιπών 
ισχυουσών διατάξεων. 

3. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 
95.000,00€ (ενεννήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

4. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 


στο Περιστέρι, οδός Παρασκευοπούλου και Δημοσθένους 
11-13, την 31.10.2007 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. 
(έναρξη) μέχρι 11:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή. Ταχυδρομικές 
προσφορές γίνονται δεκτές, αλλά πρέπει να έχουν φτά¬ 
σει στην έδρα του Δήμου - με ευθύνη του προσφέροντας 
- από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. 

5. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: 

α. Όλα τα φυσικά πρόσωπα,Έλληνες ή αλλοδαποί. 

β. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

6. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται εγ¬ 
γύηση ποσού 4.750,00€, δηλ. το 5% επί της συνολική 
προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης. 

7. Όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της δημοπρα- 
τούμενης μελέτης και να παραλάβουν αντίγραφό τους 
για την σύνταξη προσφοράς, προσερχόμενοι στις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 15:00, στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Περιστεριού, που βρίσκονται στην οδό Δημοσθένους 
11-13, τηλ. 210-57.04.190 

8. Η δαπάνη της δημοσίευσης βαραίνει τον Δήμο. 

Περιστέρι, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΣΑΑΚ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 9133 

1. Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη δικτύου 
φραγμάτων για τη διευθέτηση της δράσης των χειμαρ- 
ρικών υδάτων και διαχείρισης τους στον ορεινό όγκο 
στο ρέμα Ξυλάς Αισύμης», με προϋπολογισμό 1.037.396,48 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: α) κατηγορία χωματουργικές εργασίες, 
με προϋπολογισμό 126.954,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία κατασκευές από 
σκυρόδεμα, με προϋπολογισμό 910.442,41 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Σκρα 
1, 68 100 Αλεξ/πολη, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2007 ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τόπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 26236, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25510 26412, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αραμπατζής Πασχάλης ή Παπαθεοδώρου Γιάννης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου, 
ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟ’ και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους πο- 
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σοστών έκπτωσης (άρ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
άρ. 7 του π.δ. 609/1985). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις 2η, 3η και 4η στην κατηγορία 
υδραυλικών ή οικοδομικών και εξειδικευμένες επιχει¬ 
ρήσεις πρασίνου (στελεχωμένες με δασολόγους ή τε¬ 
χνολόγους δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 146/1988) 
και εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου ΕΔΔΕ Δ' τάξης, στην 
περίπτωση που αυτές έχουν ως έδρα το Νομό Έβρου, 
ή αυτός αποτελεί δεύτερη επιλογή τους τάξεις 2η και 
3η, στην κατηγορία υδραυλικών ή οικοδομικών και εξει- 
δικευμένες επιχειρήσεις πρασίνου (στελεχωμένες με 
δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας που είναι εγ¬ 
γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 
του π.δ. 146/1988) και εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου ΕΔΔΕ 
Δ' τάξης για επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός Νομού 
Έβρου, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
περιπτώσεων (α) και (β) σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τους όρους του αρθ. 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας, δ) Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των δια¬ 
φόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 
όρους της παρ. 3 του αρθ. 2 του π.δ. 609/1985. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.748 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημερολογιακές ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από Κοινοτική 
συμμετοχή από το ΕΓΤΠΕ, της ΕΈ και κατά 20% από 
Κρατική συμμετοχή. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

Αλεξανδρούπολη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δασάρχης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Αριθμ. 11593/27.9.2007 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων διακηρύσσει ότι: 

1) Εκτίθεται σε διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές (σε έντυπο της υπηρεσίας) με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον 
πρ/σμό της μελέτης της υπηρεσίας η εκτέλεση του έρ¬ 
γου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ 
& ΝΟΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ» σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων 


συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 
2229/1994 και του ν. 3263/2004, του εκτελεστικού του 
π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3263/2004, 
του π.δ. 323/1969, του π.δ. 23/1993, του ν. 2372/1996, του ν. 
2940/2001 πλην της παρ. 1 του άρθρου 5, του 3212/2003 
πλην της παρ. 1 του άρθρου 15 και του ν. 3263/2004 & 
τις δ/ξεις του π.δ. 171/1987 συνολικής απαιτούμενης πί¬ 
στωσης 450.000,00 € με ΦΠΑ για το έτος 2007 (πρ/σμού 
550.000,00 € με ΦΠΑ). 

2) Η δημοπρασία θα γίνει την 30.10.2007, ημέρα ΤΡΙΤΗ 
με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και 
σε περίπτωση επανάληψης αυτής την 6.11.2007 ημέρα 
Τρίτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Χρ. Μωραϊτου 
-Γ. Μαυρουκάκη & Κολοκοτρώνη) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διενέργειας. 

3) Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
....) και υπόκειται στις κρατήσεις 1 που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α724.8.1993). 2 

4) Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξης και άνω για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) 
ημερολογιακούς μήνες αρχομένη από την υπογραφής 
της συμβάσεως. 

5) Εγγύηση συμμετοχής 9.243,70 € ήτοι 2% του 
πρ/σμού. 

6) Όλα τα σχετικά της μελέτης ευρίσκονται στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Μεγάρων άπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν στις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λάβουν γνώση 
(τηλέφωνα: 22960-81034-81042). 

Μέγαρα, 27 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

Αριθμ. 7822 

1. Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» 
με προϋπολογισμό 150.000,00 € με το Φ.Π.Α. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών 
α) κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 122.771,55 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Πλα¬ 
τεία Μουσών 1, 35010 Δομοκός μέχρι τις 18.10.2007. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 22320 22245, Ραχ επικοινωνίας 22320 22552, 

1. Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το φορέα εκτέλεσης 
του έργου. 

2. Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, 

τούτο να αναγράφεται στη. 
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αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γκουτζαμάνης 
Γ εώργιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΜΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1ης ανεξαρτήτως έδρας στην 
κατηγορία Οδοποιία ή 2η τάξη εντός νομού της έδρας 
επιχείρησης και ενός ακόμη νομού, β) αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.455,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Στερεός 
Ελλάδας για το ποσό των 150.000 €. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Δομοκός, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 

Αριθμ. 3079 

Ο Δήμαρχος Μούδρου Νομού Λέσβου προκηρύσσει 
την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου ανάθεσης υπηρεσιών του έργου: «Δημιουργία 
αρχείου πολιτιστικής κληρονομιάς». 

Το έργο που έχει ενταχθεί στην Δράση 1.3.3.2 «Ενέρ¬ 
γειες Προώθησης - Προβολής (εκτός γεωργικού τομέα) 
του Μέτρου 1.3 «Υποστηρικτικές ενέργειες» του Ε.Π.Κ.Π. 
Ι_ΕΑϋΕΒ+, συγχρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρω- 
τοβουλίο 1_ΕΑϋΕΒ+ κατά 70% και από τον Δήμο Μού¬ 
δρου κατά 30%. 

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ¬ 
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυ¬ 
σικά ή/και νομικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα, είτε σε 
σύμπραξη, είτε σε κοινοπραξία, τα οποία παρέχουν πα¬ 
ρόμοιας φύσης υπηρεσίες, έχουν συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής θα 
πρέπει να είναι εγκατεστημένα στην Ε.Ε., να έχουν συ¬ 
σταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκα¬ 
τάστασής τους και να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη 
λειτουργία την τελευταία τριετία. 


Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με 
περισσότερες από μία προσφορές. 

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει κάθε ενδια¬ 
φερόμενος να υποβάλλει στην προσφορά του αναφέρο- 
νται αναλυτικά στα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, 
συγγραφή υποχρεώσεων και αντικείμενο υπηρεσιών), 
αντίγραφα των οποίων μπορούν να προμηθευτούν από 
τα γραφεία του Δήμου Μούδρου, τηλ.: 22540 71444-5. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση του παρόντος κειμένου 
και των τευχών του διαγωνισμού, απεδέχθη την νομιμό- 
τητά του και γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες 
του έργου, τους κανονισμούς και την οργανωτική δομή 
του Εργοδότη και τις απαιτήσεις (υποχρεώσεις) των 
ζητούμενων υπηρεσιών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 107.520 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών από 
τους ενδιαφερομένους είναι η 5.11.2007, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Μούδρος, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

- ♦ - 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 

Αριθμ. 3076 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μούδρου της Επαρχίας Λή¬ 
μνου Νομού Λέσβου εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία 
την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 
«Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Κοντοπουλίου και Τ.Δ. Ρεπα- 
νιδίου», προϋπολογισμού 48.000,00 € με το Φ.Π.Α., από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

Γ ια την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργο και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α71984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

• ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

• ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α/13.8.1994) 

• ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

• ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

• ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001) 

• ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

• ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004) 

• ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α/22.2.2005) 

• ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α'/2.8.2006) 

• ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α'/20.3.2007) 

• ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/14.5.2007) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του 
ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 
από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 
82/1996 και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
Α' 279)]. Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 
25/1986) και 
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• Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

• ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995.) 

• ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
με τον ν. 3414/2005. 

• Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγ¬ 
χος) (ΦΕΚ 199 Α728.9.1999), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μετά τους ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002), 
3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002), 3310/2005 (ΦΕΚ Α 
30/14.2.2005) και 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279) Κ.Υ.Α. αριθμ. 
24014/25.11.2005 (ΦΕΚ Β' 1637) και υπουργική απόφαση 
αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β' 1590). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

• π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994) 

• π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 
201/1994) 

• π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

• π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997) 

• π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής 
απόφασης κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, επιλεγομέ- 
νου του συστήματος προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της Μελέ¬ 
της που αναφέρονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985. 

Με τον συνοπτικό τίτλο της παρ. 1 προβλέπονται να 
εκτελεσθούν εργασίες: Γενικές εκσκαφές, εκσκαφές 
θεμελίων, καθαίρεση σκυροδέματος, κράσπεδα οδού, 
σκυρόδεμα κατηγορίας Θ16/20, σιδηρούς οπλισμός 3ΤΙΙΙ 
κ.λ.π. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Μούδρου στο Μούδρο Λήμνου την 23 Οκτωβρίου 2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
την ώρα 10:00 π.μ. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για έργα οδοποιίας κατηγορίας Α1, Α2, 
και 1ης τάξης καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα και κατά τα 
νόμιμα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ- 
σει, παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής τηςκάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο- 
νομένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά νόμο ορί¬ 
ζετε σε ποσό «387,32» € και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Μούδρου 
στα τηλέφωνα 22540-71454 και στο ΦΑΞ στο τηλ. 22540- 
71321 και στην ΤΥΔΚ Λήμνου στο τηλ. 22540-23233. 


Μούδρος, 3 Οκτωβρίου 2007 


Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 
Αριθμ. 20.412/3.10.2007 


(14) 


Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης υπη¬ 
ρεσιών του έργου «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρε¬ 
σίες - ΤΠΑ "ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ” - Δήμος Θάσου» στο πλαίσιο 
του ΠΈ.Π Α.Μ.Θ. του μέτρου 5.5. «Τοπικές πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης». 

2. Περιγραφή των Υπηρεσιών: Το έργο αφορά την πα¬ 
ροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την 
κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, την άρση των 
διακρίσεων και την ενδυνάμωση των ατόμων που απει¬ 
λούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Αντι¬ 
κείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίηση 
360 ομαδικών συνεδριών για 90 Άτομα που ανήκουν στις 
παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού τα 55 άτομα απειλού¬ 
νται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τα 35 
άτομα ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Η υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αριθμ. 7479/2000/27.6.2006 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 
31.694,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι 30.06.2008. 

Διαδικασία: Τακτικός (ανοικτός) διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την συμφε- 
ρότερη προσφορά. 

3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Όπου επιβάλλεται από 
τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών. 

4. Επαγγελματικά προσόντα: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
θα πρέπει να δηλώσουν: 

- το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά προσόντα του επιστημονικού υπευθύνου 
κάθε προγράμματος. 

- Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη αυτής 
το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του αναδόχου φορέα. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές 
ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού: 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από τον ΔΗΜΟ ΘΑΣΟΥ. 

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευ¬ 
θύνσεις: άΙΙρΥ/νννννν.ροΙγρηοΙοδ.ρΐ'. 

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για 
χορήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι 
25.10.2007 ημέρα Πέμπτη. 

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει στις 
25.10.2007 ημέρα Πέμπτη. 

β) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθεί¬ 
ας ή ταχυδρομικά, στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου 
Θάσου Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη 
και επιστρέφονται. 

γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα 
γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού κατόπιν ενημέρωσης των συμμετεχόντων 
μετά την παραλαβή των φακέλων συμμετοχής στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Θάσου, παρουσία των υποψηφίων ανα¬ 
δοχών που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους. 

9. Εγγυήσεις συμμετοχής: Με την υποβολή των προ¬ 
σφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 5% του προϋ¬ 
πολογισμού της πράξης. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 
απευθύνεται προς το Δήμο Θάσου και να έχει ισχύ εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

10. Τρόπος χρηματοδότησης του έργου: 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από τη ΕΑΕΠ 031/3 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινω¬ 
νικό Ταμείο κατά 80% και κατά 20% από πόρους του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

11. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων: Δικαίωμα υπο¬ 
βολής προτάσεων έχουν οι φορείς, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 της υπ’ αριθμ. 113707/15.12.2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των ΣΥΥ, όπως κάθε φορά ισχύει 


12. Ισχύς των προσφορών: Τουλάχιστον εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

13. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφο¬ 
ρά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

14. Σύμβαση ανάθεσης: Οι συμβάσεις ανάθεσης συ- 
ντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, 
την υποβληθείσα προσφορά, την Εγκριτική Απόφαση 
του Γ ενικού Γ ραμματέα της Περιφέρειας. 

15. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφω¬ 
να 2593023918 και 2593058398. 

Θάσος, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΕΣΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 23937 

1. Η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Του Δήμου Κιλκίς προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» με 
προϋπολογισμό 35.456,01 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντί¬ 
θεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατη¬ 
γορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 29.794,97 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας Γ. Κα- 
πέτα 17 μέχρι τις 18.10.2007 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341039175, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 234139125, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
κα Σπανού Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής των 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί 
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία.εγγε- 
γραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο, γ) εμπειροτέχνες που είναι εγ¬ 
γεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα που καλύπτουν 
την τάξη και την κατηγορία. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 595,90 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 240 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας Θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 
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8. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους που 
ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ. 

Κιλκίς, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΦΑΙΔΩΝ Λ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 

Αριθμ. 6236 

Ο Δήμαρχος ΤΡΑΓΙΛΟΥ διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μυστικό μειοδοτικό, διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύ¬ 
στημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με 
ης διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την 
η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Β 
ΦΑΣΗ)» συνολικού κατά την μελέτη προϋπολογισμού 
1.150.000,00 ΕΥΡΩ και προς δημοπράτηση απόσπασμα 
προϋπολογισμού 650.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 30.10.2007 ημέ¬ 
ρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
στα γραφεία του Δήμου ΤΡΑΓΙΛΟΥ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Κ/Ξ 1ης τάξεως 
και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή 2ΧΑ2 και άνω για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξεως και άνω για έργα Η/Μ ή 
2ΧΑ1 τάξεως και άνω για έργα Η/Μ και γενικώς επιχειρή¬ 
σεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από τη σχετική νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) 10.647,00 ΕΥΡΩ πρέπει 
να απευθύνεται στον Δήμο ΤΡΑΓΙΛΟΥ. 

Οριο ποσοστού έκπτωσης ορίζεται το 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και ΣΑΤΑ. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για την δημοπρα¬ 
σία θα παρέχονται από την ΤΥΔΚ Σερρών, μέχρι και την 
Πέμπτη 25.10.2007 τηλέφωνο 2321083483. 

Μαυροθάλασσα, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 31021 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σταυρούπο- 
λης Θεσ/νίκης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Ανάπλαση οδού Ωραιοκάστρου» 
προϋπολογισμού 1.070.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών α) κατηγορία χωματουργικά, με προϋπολογι¬ 
σμό 56.501,60 € (δαπάνη εργασιών) β) κατηγορία τεχνικά 
έργα με προϋπολογισμό 299.448,60 € (δαπάνη εργασιών), 
κατηγορία οδοστρωσία με προϋπολογισμό 57.674,00 
€ (δαπάνη εργασιών), κατηγορία σήμανση ασφάλιση 
με προϋπολογισμό 18.954,50 € (δαπάνη εργασιών), κα¬ 
τηγορία οδοφωτισμός εξοπλισμός με προϋπολογισμό 


137.712,80 € (δαπάνη εργασιών) κατηγορία ασφαλτικά 
με προϋπολογισμό 67.222,70 (δαπάνη εργασιών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, μελέτη, σχέδια, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, οδός Καραολή και Δημητρίου και Νικ. Πλα- 
στήρα 2ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 18.10.2007. Ηδι- 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες κα Κιτσιουκούδη Σοφία τηλ. 2313302903 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ΦΑΞ: 2313302947. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 9.00 π.μ. 10.00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου 
Σταυρούπολης (3ος όροφος) από την αρμόδια επιτροπή 
διαγωνισμών που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 607/2007 
απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής Σταυρούπολης. Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί 
με το σύστημα προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών πάνω σε έντυπο της Υπηρεσίας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο 2ης τά¬ 
ξης για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και όσοι έχουν τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.302,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θη¬ 
σέας μέχρι του ποσού των 600.000 € και το υπόλοιπο 
από ίδιου πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σταυρούπολης. 

Σταυρούπολη, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
(ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΕΠΤΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Αριθμ. Φ.8.12/3372 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Μεσο¬ 
λογγίου μετά την υπ’ αριθμ. 6/6.6.2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Μεσολογγίου, προκηρύσσει 
Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού - επιστημονικών 
οργάνων, συνολικού προϋπολογισμού 68.732,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της 
φάσης ΠΙ (εξοπλισμός) του υποέργου «Μετασκευή του 
σκάφους ΩΚΕΑΝΕ με προορισμό την αλιευτική έρευνα 
και εκπαίδευση», που εγκρίθηκε στα πλαίσια του Μέ¬ 
τρου 4.6 «Καινοτόμα μέτρα» του καν. (ΕΚ) 2792/99 στον 
τομέα της θαλάσσιας αλιείας με την υπ’ αριθμ. 176448/ 
20.12.2006 απόφαση υπαγωγής υποέργου στα πλαίσια 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000-2006, 
με συγχρηματοδότηση κατά 25% από Εθνική συμμετοχή 
(ΠΔΕ) και κατά 75% με Κοινοτική συμμετοχή (Χ.Μ.ΠΛ.). 
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Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν αυτοί που 
ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα ή το εξω¬ 
τερικό, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στις 6.11.2007 (30 του¬ 
λάχιστον ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση στις 
Εφημερίδες), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο 
συνεδριάσεων (κτίριο Διοίκησης) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
Νέα Κτίρια Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι, από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 
6.11.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. από το Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. Οι προσφορές 
μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο, και να παραλαμβάνονται με από¬ 
δειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην υπηρεσία, μέχρι την προαναφε- 
ρόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του δι¬ 
αγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
από το Τμήμα του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Μεσο¬ 
λογγίου και συγκεκριμένα από τον Ηγούμενο Ιωάννη, 
στο τηλέφωνο 2631058221. 

Επίσης η αναλυτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ/Μ νννννν.Ιβίπίθε.ΟΓ. 

Μεσολόγγι, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Αριθμ. 4695 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας ΠΡΟΚΗΡΥΣ¬ 
ΣΕΙ ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδοχών 
υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων: 

1. Δράσεις Δικτύωσης και Διάχυσης των αποτελεσμά¬ 
των. 

2. Δράσεις Προετοιμασίας σχεδίων/ οδηγιών δια¬ 
χείρισης αποβλήτων (Τεχνική Υποστήριξη) του έργου 
«ΟΟΙΕΟΟΜΑΝ (ΟΟϋ3άθΓ3ΐίνθ ΕΟΟεγεΙθ ΜΑΝαροπιαπΙ) 
Συνδιαχείριση Οικοσυστημάτων», το οποίο εντάσσεται 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥ¬ 
ΛΙΑΣ ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΠΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΛΙΑ 2000-2006. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου 
έργου είναι: 61.926,05 € πλέον Φ.Π.Α. (11.765,95 €) ήτοι 
συνολική δαπάνη εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια 
ενενήντα δύο ευρώ (73.692,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%. 

Ο ανοικτός διαγωνισμός, αφορά την μίσθωση Αναδο¬ 
χών κάλυψης των παρακάτω δύο θέσεων Εξωτερικών 
Συνεργατών του έργου ΘΟΙΕΘΟΜΑΝ, ήτοι: 

1. ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: Προϋπολο¬ 
γισμός τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 
(30.292,006) συμπεριλαμβανομένου 19% Φ.Π.Α. και: 

2. ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Προϋπολο¬ 
γισμός σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(43.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου 19% Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης προσφορών: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. 

Υποβολή Προσφορών μέχρι 6.11.2007, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.30 - 12.00 π.μ. 


Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισμός θα διεξα- 
χθεί την 7.11.2007, ημέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Δια¬ 
κήρυξης, μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την κατάθεση των 
προσφορών για τον διαγωνισμό. Διευκρινίσεις σχετικά 
με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την; 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τηλ: 26650-99914. 

Τα Έξοδα Δημοσίευσης της Κατακύρωσης θα βαρύ¬ 
νουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ηγουμενίτσα, 1 Οκτωβρίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 

1) Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ν. 
Αρτάκης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία «πι- 
λογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Υδρευ¬ 
ση Περιοχής II, Βολερι - Φυτείες» Προϋπολογισμού 
162.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) τους όρους του 
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

2) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 23.10.2007, 
10:00 π.μ. στον Δήμο Ν. Αρτάκης. 

3) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως 2η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για εντός Νομού και έναν όμορο και 
Α2 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για 
λοιπά πανελλήνια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
9α συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
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έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4) Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

4.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοι¬ 
κτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει και με τους όρους του 
ν. 3263/2004. 

4.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με Επιμέρους 
ποσοστά εκπτώσεων του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

6) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

5.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται αττό τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 23 τταρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 2.632,66 ΕΥΡΩ. Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζό- 
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

5.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα 
τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματε¬ 
πώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την 
επωνυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από 
την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του πο¬ 
σού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε ττεντε (6) το ττολΰ εργάσιμος ημέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
οτις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

5.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 (έξι) 
μηνών + 30 (τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του 
π.δ. 609/85 όπως ισχύει). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρί¬ 
ου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

β) Παραλαβή τευχών 

6.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συ¬ 
μπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη 


δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5(παρ. 
2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την 
ΔΕΥΑΝΑ, οδός Κωνσταντινουπόλεως 80, 34600 Μ. Αρ- 
τάκη Πληροφορίες: Τσαττώνης Ιωάννης τηλ. 22210-40222 
(εσωτ.925). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Πέμπτη 18.10.2007. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθε¬ 
σμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε 50 (Πενήντα) ΕΥΡΩ. 

Νέα Αρτάκη, 1 Οκτωβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

Αριθ. 4213 

Ο Δήμαρχος Ευεργέτουλα διακηρύττει ότι την 23η 
Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Ευεργέτουλα, θα διεξαχθεί ανοιχτή δημοπρασία με το 
σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε 
με τους ν. 3559/2007, 3481/2006, 3316/2005, 3263/04, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, 
ν. 2229/1994 και το ν. 3481/2006, τις διατάξεις των 
π.δ. 609/1985,171/1987 π.δ. 210/1997 και 60/2007, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: Κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης (Κ2) 
και βοηθητικών χώρων, Δήμου Ευεργέτουλα, Ν. Λέσβου, 
πρ/συού 481.380,00, ευρώ με το Φ.Π.Α. Η χρηματοδότη¬ 
ση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
(πίστωση 2007, ευρώ 400.000,00 ευρώ και ΣΑΤΑ Δήμου 
2008, ευρώ 81.380,00). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων-έντυπο προσφοράς 
κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Ευεργέτουλα-Συκούντα 
Λέσβου-ΤΚ 81101 -ΑΓΙΑΣΟΣ, μέχρι τις 19.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη με έδρα οπουδήποτε 
ή 3η τάξη με έδρα το Νομό Λέσβου ή δηλωμένο το 
Νομό Λέσβου ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2,1η τάξη με έδρα οπουδήποτε 
ή 2η τάξη με έδρα το Νομό Λέσβου ή δηλωμένο το Νομό 
Λέσβου ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
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από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν 
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογι¬ 
σμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Δηλαδή: Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η τάξη με έδρα οπουδήποτε ή 
3η τάξη με έδρα το Νομό Λέσβου ή δηλωμένο το Νομό 
Λέσβου ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ σε κοινοπραξία με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η τάξη με έδρα οπουδήποτε ή 2η τάξη 
με έδρα το Νομό Λέσβου ή δηλωμένο το Νομό Λέσβου 
ως δεύτερο Νομό για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 8.520,00 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνε¬ 
ται προς το Δήμο Ευεργέτουλα. Η εγγυητική επιστολή 
δεν θα γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο 
των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 


Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσι¬ 
ες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Προκαταβολή δεν θα χο¬ 
ρηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ευεργέτουλα. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Ευεργέτουλα, αρμόδιοι υπάλ¬ 
ληλοι Τζίνης-Μανωλακέλλης (τηλ.: 2251-0-93454- Φαξ: 
2251-0-96154), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Συκούντα 1 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Αριθμ. 22288 

Ο Δήμαρχος Θέρμης Ν. Θεσ/νίκης διακηρύττει ότι: 

Την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 -11.00 στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης θα γίνει πρόχειρος δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμή¬ 
θεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.024,51 Ευρώ 
με Φ.Π.Α. 19%. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών σχε¬ 
τικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 2286/1995 και της υπ’ αριθμ. 11389/1993 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23.3.1993) «Περί ενιαίου 
κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ». 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 700,00 Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή υπό 
μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Πληροφορίες στον Δήμο Θέρμης (Τεχνική Υπηρεσία, 
Σωτ. Πέτρουλα 2), αρμόδιος υπάλληλος Θ. Λιούπας, Τηλ. 
2310-483.402, Ραχ 2310-483.414 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνι¬ 
σμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα 
γίνει την 18.10.2007 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και 
την ίδια ώρα. 

Θέρμη, 3 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΥΣΟΥ 

Αριθμ. 2876 

1. Ο Δήμαρχος Προυσού Ν. Ευρυτανίας, προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ» με προϋπολογισμό 
102.000,00 ΕΥΡΩ. 
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Το έργο συντίθεται αττό τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 
57.482,45 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
και β) κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 25.557,63 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας 
το Δημαρχείο Προυσού, στο Δ.Δ. Προυσού μέχρι της 
19.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 22370-80744, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22370-80747, αρμόδιος υπάλληλος Καρέτσος 
Κων/νας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η ανεξαρτήτως 
έδρας στην κατηγορία Υδραυλικών και ήτοι τάξεις Α1 
ή Α2 ή 1η ανεξαρτήτως έδρας στην κατηγορία Πρασί¬ 
νου και Οδοποιίας, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.660,80 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, μετά την ημέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από (ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ¬ 
ΔΑΣ Γ' ΚΠΣ) για το ποσό των 102.000,00 €. Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή. 

Προυσός, 2 Οκτωβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ 


(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Αριθμ. 7019 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια σωλή¬ 
νων και ειδικών τεμαχίων άρδευσης από ταινιοχάλυβα 
με συνδέσμους ταχείας σύνδεσης για το έργο: «ΕΡΓΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» (Αποκατάστα¬ 
ση λειτουργικότητας εγγειοβελτιωτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. 
Σελλάνων - Λαζορίνας και Γελάνθης) δαπάνης κατά 
τη μελέτη πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
οκτώ Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (56.758,24) € 
με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ081 
σε βάρος του έργου με Κ.Α, 2003ΣΕ08100000. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6.11.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία της Δ/νσης Ε.Β. οδός Λαρίσης 46 τηλ. 
24410-20984 και 24410-29928 στην πόλη Καρδίτσα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώ¬ 
σεις προμηθευτών χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών 
που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες και συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε Ε., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 
εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, σχε¬ 
τικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.840 € και η σχετική επιστολή θα απευθύ¬ 
νεται προς τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. 

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) 
ημέρες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ποιό¬ 
τητας Ζωής. 

Πληροφορίες και έντυπα (με καταβολή ποσού 10 €.) δί¬ 
νονται στα γραφεία της Δ/νσης Ε. Β, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 8.00-11.00 π.μ. μέχρι και την 22.10.2007 
τηλέφωνο 2441029928 ΡΑΧ 2441027352. 

Καρδίτσα, 1 Οκτωβρίου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοιπ από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπιι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 ■ ίπίβπιβΐ: ΗΗρ^/νννννν.θΙ.^ 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 ί, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΙ.ςΓ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12005180510070016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 

































